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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 345 

10 Ιουλίου 2015 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

Αριθμ. 85219 

1. Η Διεύθυνση ΤεχνικώνΈργων Περιφερειακής Ενότη¬ 
τας Ρεθύμνης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την 
ανάθεση του έργου: «Έργα υποδομής - αντιπλημμυρικά 
έργα - αποκαταστάσεις ζημιών του οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Κρήτης». 

Υποέργο (νέο): Αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό 
οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης από 
θεομηνίες (χιονοπτώσεις, πλημμύρες κ.τ.λ.). 

7ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΜΕΣΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟ¬ 
ΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π. Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ. 

Το έργο ανήκει στη κατηγορία Οδοποιίας, με προϋ¬ 
πολογισμό 240.000,00 € (με Φ.Π.Α.). 

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία 
εργασιών: κατηγορία οδοποιίας με προϋπολογισμό 
194.558,38 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας στο 
Ρέθυμνο, κτίριο Π.Ε. Ρεθύμνης Πλατεία Ηρώων Πολυτε¬ 
χνείου μέχρι και την Πέμπτη 23-07-2015. Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο 
αναθεωρημένο πρότυπο τεύχος διακήρυξης τύπου Β' 
(αριθμός απόφασης 67/2015 ΦΕΚ Β' 664/21-04-2015) 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2831340762 
Τρουλλινού Μαρία ΡΑΧ επικοινωνίας: 2831340794. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 28-07-2015 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π. μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 
5 του Ν. 3669/2008 Κ.Δ.Ε. Αν για οποιονδήποτε λόγο 
δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημε¬ 
ρομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά 
προσφορά η νέα ημερομηνία θα καθοριστεί σύμφωνα 
με το άρθρο 18 της Διακήρυξης Δημοπρασίας. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 


α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. 
ΔΙ., εφόσον ανήκουν στις τάξεις Α2 και άνω για έργα 
κατηγορίας οδοποιίας. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρί¬ 
τες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί 
με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

4.2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 
199, παρ. 2γ περ ββ) του Ν. 4281/2014 (κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

4.3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογι¬ 
σμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και 
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση 
δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύ¬ 
ρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπρα¬ 
ξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4.4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 







2758 
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Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.902,44 € και ισχύος τουλά¬ 
χιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες. 

6. Η διάθεση πίστωσης του έργου εγκρίθηκε με την με αριθμό 52323/27-04-2015 (ΑΔΑ: 7ΞΑ77ΛΚ-ΙΑΓ) απόφαση 
της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης. 

Ρέθυμνο, 7 Ιουλίου 2015 

Η Αντιπεριφερειάρχης 
ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΝΗ 

-♦- 

( 2 ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Κ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΤΥΠΟΥ Α') 

Αριθμ. 5550 


Ανακοινώνεται ότι το Κατάστημα Κράτησης προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδει¬ 
ξη προμηθευτών ειδών αρτοτροφοδοσίας για τις ανάγκες του συσσιτίου των κρατουμένων του Κ.Κ. Ιωαννίνων. 

Τα είδη και ο προϋπολογισμός των ζητούμενων ειδών είναι τα εξής: 


ΟΜΑΔΑ 

ορν 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

1) Αυγά φρέσκα (Ομάδα Α'), 

03142500-3 

3.590,23 € 

4.056,96 € 

2) Διάφορα είδη παντοπωλείου (Ομάδα Β') 

15000000-8 

36.454,86 € 

41.194,24 € 

3) Γαλακτοκομικά προϊόντα (Ομάδα Γ'), 

15540000-5 

13.797,40 € 

15.591,07 € 

4) Άρτος ( Ομάδα Δ') , 

15810000-9 

22.147,00 € 

25.026,11 € 

5) Είδη ζαχαροπλαστικής ( Ομάδα Ε') 

15812100-4 

4.330,00 € 

4.892,90 € 

6) Αλλαντικά (Ομάδα ΣΤ'), 

15130000-8 

1.832,60 € 

2.070,86 € 

7) Κατεψυγμένα κρέατα (Ομάδα Ζ'), 

15110000-2 

3.105,00 € 

3.508,65 € 

8) Κατεψυγμένα είδη φαγητού (Ομάδα ΙΕ') 

15811000-6 

3.950,00 € 

4.463,50 € 

9) Νωπά ψάρια (Ομάδα ΙΔ') 

03311000-2 

14.950,00 € 

16.893,50 € 

10) Κατεψυγμένα λαχανικά ( Ομάδα Η ) 

15331170-9 

4.160,50 € 

4.701,37 € 

11) Κατεψυγμένα ψάρια ( Ομάδα Θ) 

15221000-3 

19.090,00 € 

21.571,70 € 

12) Νωπά κρέατα ( Ομάδα 1) 

15110000-2 

21.715,00 € 

24.537,96 € 

13)Ελαια (Ομάδα ΙΑ ), 

15411110-6 

7.765,00 € 

8.774,45 € 

14) Νωπά κοτόπουλα ( Ομάδα ΙΒ) 

15112100-7 

8.510,00 € 

9.616,30 € 

15) Οπωρολαχανικά ( Ομάδα ΙΓ) 

03221200-8 

29.904,50 € 

33.792,09 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 


195.302,09 € 

220.691,66 € 


Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημο¬ 
σίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης νννννν.ρωπηίΙΙίθυε.ρον.ρΓ του συστήματος, ύστερα από 
κανονική προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην 
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης 
αυτής στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό 
Τύπο,σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της υπουργικής απόφασης Π1/2390/2013. 


ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Διαδικτυακά πύλη 
νννννν.ρΓοιτιΙΙΐΊθυε.οον.ςΓ 
του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Διαδικτυακά πύλη 
νν\«νν.ρΓθΐτπΙΐΊθυ5.9ον.9Γ του 
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ 

Διαδικτυακή πύλη 
νννννν.ρΓοηηΙΙΐΊθυε.ςον.ςΓ 
του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ 

08-07-2015 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24-08-2015 
ΗΜΕΡΑ: Δευτέρα και 

ΩΡΑ: 08:00:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-08-2015 
ΗΜΕΡΑ: Δευτέρα και 

ΩΡΑ: 15:00:00 


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες στο τηλ. 2651043489 (βητιαίΙ: άί3ΐ<Ι<ί@οΐ8ηθ1.9ΐ') Καραφέρη 
Ιωάννη. 


Ιωάννινα, 24 Ιουνίου 2015 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΠΗΤΟΥ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκηρύσσει ανοιχτό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙ- 
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑ¬ 
ΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» Προϋπολογισμού: #300.000,00€#. 

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία ερ¬ 
γασιών: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό: #242.688,59€# 
(Δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε, Απρόβλεπτα), για Ανα¬ 
θεώρηση: #1.213,85€# και για Φ.Π.Α (23%): #56.097,56€#. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, κ.λπ.) από την Διεύθυνση ΤεχνικώνΈργων 
Π.Ε Κορινθίας: Κροκιδά 2, Κόρινθος, μέχρι την Πέμπτη 
23/07/2015. 

Τα ανωτέρω θα είναι αναρτημένα και στην ιστοσε¬ 
λίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΙιΙΙρΥ/ρρθΙ.ρον.ρι·/ 
οαΐθροΓγ/επα^ϊηοεϊε/ρθ-ΚοΓΪηΐίΊΪαε/όϊαΚΪΓϊχίε-ρθ-ΚοΓΪηΐΐΊΪαε/). 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2741360693 - 2741360664 
και ΐαχ: 2741360617, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινω¬ 
νία: Σπυριδούλα Χαρίτου και Γραμματεία Διεύθυνσης 
ΤεχνικώνΈργων. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β'. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28/07/2015 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. με το σύστημα προσφοράς με 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 5 του Ν. 3669/2008). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) εγγεγραμμένες 
στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που 
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν 
στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, 
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρα- 
τούμενο. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους #4.879,00 ΕΥΡΩ# 
και έχουν χρόνο ισχύος όχι μικρότερο των 9 μηνών 
και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. Ο 
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες από την 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος ΣΑΕΠ 526 έτους 2014 του Υπουργού Ανά¬ 
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στην οποία έχει εντα¬ 
χθεί το έργο «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΕ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» Προϋπ/σμού: #2.500.000,00 €# με κω¬ 
δικό 2014ΕΠ52600019, η οποία περιλαμβάνει το υπο- 
έργο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ 
ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙ¬ 
ΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» προϋπολογισμού: 
#300.000,00€# (αρ. αποφ. Περιφερειακού Συμβουλί¬ 
ου 142/06-04-2015 (Πρακτικό 6)). Προκαταβολή δε θα 
χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Ο Περιφερειάρχης 
ΠΕΤΡΟΣ Τ ΑΤΟ ΥΛΗΣ 


(4) 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό δια¬ 
γωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥ- 
ΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΔΕΝΔΡΟΔΟΧΟΙ, ΦΘΟΡΕΣ 

Κ.Λ.Π.)», προϋπολογισμού (500.000,00 €) πεντακοσίων 
χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 


ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

298.087,00 € 

ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ (18%): 

53.655,66 € 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

351.742,66 € 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 

52.761,40 € 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

404.504,06 € 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

2.000,00 € 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

406.504.06 € 

Φ.Π.Α. 

93.495,93 € 

ΣΥΝΟΛΟ 

500.000,00 € 


2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρούνε τα συμβατικά 
τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσ¬ 
σαλονίκης (νννν\Λ/.ΙΐΊβ553ΐοηίΙ<ί.ς|ΐ·). Το έντυπο οικονομικής 
προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμε- 
νους διατίθεται από τα γραφεία της Διεύθυνσης Βιώσιμης 
Κινητικότητας και Δικτύων οδός Γ. Χαλκίδη 20 (πρώην 
Κωνσταντινουπόλεως 164Α) Βασίλειος Μπάγας, τηλ.: 
231331 8341, μέχρι τις 30/07/2015 (Αφού οι δημοπρασίες 
διενεργούνται πλέον ημέρα Τρίτη, η προηγούμενη Πέμπτη 
και αν αυτή είναι αργία, η προηγούμενη εργάσιμη). Η δια¬ 
κήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο 
από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. υπόδειγμα τύπου Β'. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 04.08.2015 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 9:30-10:00 π.μ. (ώρα λήξης) στο γραφείο 020 
του κτιρίου Ε' του Κεντρικού Καταστήματος, Β. Γεωργίου 
Α' 1, από την αρμόδια Επιτροπή δημοπρασιών. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ΐβχ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη 
νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγω¬ 
νισμού και την ίδια ώρα. Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την 
«ανοικτή δημοπρασία» της περ. α) του άρθρου 3 του 
Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. 
ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην 1η (πρώτη) τάξη και άνω για 
έργα κατηγορίας Οδοποιίας. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία 
για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου 
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Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί 
με σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Β) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) όπως τροποποιήθηκε 
από το άρθρο 199, παρ. 2γ. περ. ββ) του Ν. 4281/2014 
(Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο 
ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο 
κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 
25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Γ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, 
στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν 
επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης 
και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό 
κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δη¬ 
μοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγα¬ 
λύτερης κατηγορίας. 

Δ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατη¬ 
γορίας οδοποιίας, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του 
άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινο¬ 
πραξίας). 

Ε) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ 
ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ευρώ ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΩΝ (8.130,09 
€) και χρόνου ισχύος τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και 
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοπράτη- 
σης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών να είναι εννέα 
(9) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και ΙΔΙΟΥΣ 
ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α. 7324.34.01) και υπόκειται στις κρατήσεις 
που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομέ- 
νης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 
του Ν. 2166/1993 (Φ.Ε.Κ. 137 Α724-8-1993) καθώς και της 
κράτησης 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σύμ¬ 
φωνα με το αρ. 4 Ν. 4013/2011. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 


7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Πρόίσταμένη Αρχή που είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης 
με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή. 

Η Αντιδήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 

Αριθμ. 23038/3-7-2015 

Ο Δήμος Καλαμαριάς προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοι¬ 
κτό διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ- 
ΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης νννννν.ρΓοπιίΙίίθυε.ρον.ςΓ 
του συστήματος και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφε- 
ρότερη προσφορά, για την προμήθεια ενός (1) μικρού 
Λεωφορείου μεταφοράς ΑμεΑ, 5 Θ + 4 Αμαξιδίων + 1 
συνοδηγού + οδηγού, με υδραυλικό σύστημα ανύψω¬ 
σης αμαξιδίου για τις ανάγκες του Κέντρου Ημερήσια 
Φροντίδας ατόμων με προβλήματα όρασης και πρό¬ 
σθετες αναπηρίες «Η ΑΜΥΜΩΝΗ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣ¬ 
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 
-75.000,00- ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης νννννν.ρΓοπιίίίίθυε.ρον.ρΓ του συστήματος. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς 
φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
νννννν.ρΓοπιίΙόθυε.ρον.ςΓ, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την κατα¬ 
ληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα δια¬ 
κήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/ 
Α'/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υπουργικής απόφασης 
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β72677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτο¬ 
μέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστή¬ 
ματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 
στο Π.δ. 60/2007 και συμπληρωματικά στο Π.δ.118/2007. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

Η Διαδικτυακή πύλη νννννν.ρΓοπιίίΙτθυε.ρον.ρΓ του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ: 10-7-2015 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 27-8-2015 και ώρα 15:00. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας 
και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προ¬ 
σφοράς στο Σύστημα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε 
ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαι¬ 
ώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρο¬ 
νοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του 
άρθρου 6 του Ν. 4155/2013 και το άρθρο 6 της Υπουρ¬ 
γικής απόφασης Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί 
με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης 
δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ολόκληρο το τεύχος της διακήρυξης θα διατίθε¬ 
ται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στην 
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ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμαριάς στη διεύθυνση άΙΙρ:// 
νννννν.Μαηηαπα.ςιι· από τις 10-7-2015. Επίσης ολόκληρη η 
διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων και στο Εθνικό Σύστημα 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω 
της διαδικτυακής πύλης νννννν.ρΓοπιίΙίιβυε.ρον.ρΓ 

Ο Αντιδήμαρχος 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 
-♦- 

( 6 ) 

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 
Αριθμ. 13373/8-7-2015 

Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας διακηρύττει ότι την 21η του 
μηνός Ιουλίου, του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 
π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στην έδρα του 
Δήμου στην Κάτω Αχα'ία, θα διεξαχθεί με συνοπτική δι¬ 
αδικασία, διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές, με το σύστημα προσφοράς των 
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών 
εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008. 
πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς 
της υπηρεσίας, για την κατασκευή του έργου «Αναβάθ¬ 
μιση, βελτίωση και σήμανση δικτύου μονοπατιών και 
αξιοθέατων στην Τ.Κ. Πετροχωρίου της Δ.Ε. Δύμης, 
Τ.Κ. Αγ. Νικολάου Σπάτων, Τ.Κ. Πέττα της Δ.Ε. Λαρίσου 
και στην Τ.Κ. Σαντομερίου της Δ.Ε. Ωλενίας του Δήμου 
Δυτικής Αχαΐας». 

Ο κωδικός ΟΠΣΑΑ του έργου είναι: 180417 και πρό¬ 
κειται για έργο με τίτλο «Αναβάθμιση, βελτίωση και 
σήμανση δικτύου μονοπατιών και αξιοθέατων στην Τ.Κ. 
Πετροχωρίου της Δ.Ε. Δύμης, Τ.Κ. Αγ. Νικολάου Σπάτων, 
Τ.Κ. Πέττα της Δ.Ε. Λαρίσου και στην Τ.Κ. Σαντομερίου 
της Δ.Ε. Ωλενίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας». 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ με προϋπολογισμό 
19.540,80 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλε¬ 
πτα) και β) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 
21.388,57 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των δημοπρατούμε- 
νων εργασιών του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 
40.929,37€ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α) και στο ποσό 
των 51.349,99 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να πα- 
ραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Δια¬ 
κήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα του 
Δήμου Κάτω Αχα'ία, στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου 
(οδός Δεξαμενού 36, Τ.Κ. 2500), μέχρι και την Πέμπτη 
16/07/2015 (και αν αυτή είναι αργία, την προηγούμενη ερ¬ 
γάσιμη) πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημο¬ 
πρασίας και εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα, χορηγούνται 
το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από 
την υποβολή σχετικής αίτησης στο Δήμο Δυτικής Αχα'ΐ- 
ας. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2693360154,2693360100, 
αρμόδιος υπάλληλος: Αθανασία Σπάθή. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον Υπουργό τ. ΥΠΟΜΕΔΙ υπόδειγμα τύπου Β'. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοι¬ 
νοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του 
τ. ΥΠΟΜΕΔΙ (νυν Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, 


Ναυτιλίας και Τουρισμού)εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη 
και άνω (σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 4278/4-8-2014) 
για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α1 τάξη και 
άνω (σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 4278/4-8-2014) για 
έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ, 
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα πα¬ 
ρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο, 
γ) επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα 
για έργα Οικοδομικά και συγχρόνως Πρασίνου, που ασκού¬ 
νται από πρόσωπα τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.δ. 225/1993, 
ως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής που ανέρχεται σε ποσοστό 
2% επί του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς Φ.Π.Α., 
ήτοι στο ποσό των ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ευρώ 
ΚΑΙ ΕΝΕΝΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ (834,96 €).σύμφωνα με το 
άρθρο 157 του Ν. 4281/8-8-2014). Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου: ενενήντα 
(90) ημερολογιακές ημέρες. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την αρμόδια επιτροπή. 

Ο Δήμαρχος 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 

Αριθμ. Διακ. 54/2015 

Ο Δήμος Πάρου Νομού Κυκλάδων, διενεργεί ηλεκτρο¬ 
νικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση της παρο¬ 
χής υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την 
καθαριότητα των οικισμών του Δήμου Πάρου» (ΟΡ\Λ 
90611000-3) για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών με 
κριτήριο κατακύρωσης την πιο οικονομική προσφορά με 
το σύστημα προσφοράς ποσοστού εκπτώσεως από τον 
μειοδότη με ακέραιες τιμές επί τοις εκατό άνευ ορίου 
(παρ. 1 του αρ. 16 του Π.δ. 28/1980). 

Ο προϋπολογισμός είναι 209.463,12 € συμπεριλαμβανο¬ 
μένου του Φ.Π.Α. 9%. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιη¬ 
θεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω 
της διαδικτυακής πύλης νννννν.ρΓοπιίίΐΊθυε.ρον.ρΓ του συ¬ 
στήματος με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφο¬ 
ρών στις 17-07-2015 και ώρα 00:01 π.μ. και καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής τους στις 28-07-2015 και ώρα 
14:00 μ.μ.. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημε¬ 
ρομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγι¬ 
ση των προσφορών γίνεται τρεις (3) εργάσιμες ημέ¬ 
ρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών δηλαδή στις 31-07-2015 και ώρα 10:00 π.μ. 
Η γλώσσα σύνταξης προσφορών είναι η Ελληνική. Ο 
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) 
ημέρες προσμετρούμενες από την τελευταία ημέρα 
κατάθεσης των προσφορών του διαγωνισμού. 

Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, ορίζε¬ 
ται σε ποσοστό 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού 
χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι ποσού ίσο με 3.843,36 €. 
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Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα 
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), 
συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών που ασκούν το 
ανάλογο επάγγελμα στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε 
άλλη χώρα της Ε.Ε. 

Γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες με 
την Διακήρυξη και αφορούν το σύνολο των εργασιών. 
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Δεν 
υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. 

Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται στην Πάρο Νομού 
Κυκλάδων. Η διάρκεια της σύμβασης είναι για ένα έτος. 

Η χρηματοδότηση είναι από πόρους του Δήμου Πάρου. 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται κάθε μήνα με την 
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου από την 
αρμόδια επιτροπή παραλαβής με εντάλματα που θα 
εκδίδονται με τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία 
των ΟΤΑ. Προκαταβολή δεν δίδεται. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το 
πλήρες κείμενο της διακήρυξης και των λοιπών συμβα¬ 
τικών στοιχείων από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 
μέσω της διαδικτυακής πύλης νννννν.ρΓοπιίΐΙίθυδ.ρον.ρΓ 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. όπου και υποβάλλονται τα σχετικά αι¬ 
τήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - δι¬ 
ευκρινίσεων, μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς. Επίσης το σύνολο των τευχών 
του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην 
ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυν¬ 
ση νννννν.ρεΓος.ρΓ όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και 
πλήρης πρόσβαση. 

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Πάρου - Ταχ. Διεύθυνση: 
Παροικία Τ.Κ. 844 00 Πάρος, τηλ.: 2284360146, ίεχ: 22840- 
23536, αρμόδιος υπάλληλος Μωραϊτίδης Ιωάννης. 

Πάρος, 8 Ιουλίου 2015 

Ο Δήμαρχος 
ΜΑΡΚΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

Αριθμ. 31466 

Ο Δήμος Πέλλας, διακηρύττει ότι την 21η του μηνάς 
ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. 
(λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Πέλ¬ 
λας θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: 
Προσφορά με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρ¬ 
θρου 6 του Ν. 3669/2008, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο 
οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας, για την κατα¬ 
σκευή του έργου με τίτλο: «Πλακοστρώσεις και Πεζοδρο¬ 
μήσεις στην επέκταση Τ.Κ. Αραβησσού Δήμου Πέλλας». 

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 949372 και πρό¬ 
κειται για έργο με τίτλο «Πλακοστρώσεις και πεζοδρο¬ 
μήσεις στην επέκταση Τ.Κ. Αραβησσού Δήμου Πέλλας» 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) Κατηγορία ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡ- 
ΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 29.047,25 € (δαπάνη εργασι¬ 
ών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) Κατηγορία ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΕΡΓΑ, με προϋπολογισμό 100.184,47 € (δαπάνη εργασι¬ 
ών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), γ) Κατηγορία ΟΔΟΣ- 
ΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, με προϋπολογισμό 79.687,06 € 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), δ) Κα¬ 
τηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 


67.849,59 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλε¬ 
πτα), ε) Κατηγορία ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ με προϋπο¬ 
λογισμό 10.132,72 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα). 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται 
στο ποσό των 286.901,09 ευρώ (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 361.000,00 ευρώ (με αναθεώ¬ 
ρηση και Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να πα¬ 
ραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Δι¬ 
ακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα 
του Δήμου Πέλλας (διεύθυνση: Εθν. Αντίστασης 1 και 
Χ' Δημητρίου), μέχρι τις 17/07/2015. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΥΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β'. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. 
ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και στην Α1 τάξη και άνω για 
έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 
παρ. 7 του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, 
παρ. 2 γ. περ. ββ) του Ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κά¬ 
λυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έρ¬ 
γου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. 
Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοι- 
νοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό 
της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν 
είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε 
που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος 
της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 
2 % επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς Φ.Π.Α. 
δηλαδή 5.869,92 ευρώ και η σχετική εγγυητική επιστολή 
θα απευθύνεται προς το Δήμο Πέλλας. Η ισχύς της θα 
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είναι τουλάχιστον έξι (6) μηνών και (30) ημερών, μετά 
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύ¬ 
ος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

Οι εργολάβοι Δημοσίων'Εργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημό¬ 
σια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία του έργου είναι εκατόν ογδόντα (180) 
ημερολογιακές μέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγρο¬ 
τική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013» με ποσοστό 
συγχρηματοδότησης 75 % από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25 % 
από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ 282/8). 

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πέλλας. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
Πέλλας στα τηλέφωνα 23823 50854 - 50843 και στο 
Φαξ 23820 29033, αρμόδιος υπάλληλος Παπαστεργίου 
Κων/νος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Γιαννιτσά, 7 Ιουλίου 2015 

Ο Δήμαρχος 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ 
-♦- 

(9) 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Αριθμ. 5217 

Ανακοινώνεται ότι, λόγω της από 28-6-2015 ΠΡΑΞΗΣ 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ-Τραπεζική αργία βρα¬ 
χείας διάρκειας (ΦΕΚ 65/τ.Α'/28-6-2015) σύμφωνα με 
την οποία «Η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 
6 Ιουλίου κηρύσσεται τραπεζική αργία....» και σύμφωνα 
με την αριθ. 5188/03-07-2015 απόφαση της Προέδρου 
του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., μετατίθεται έως και 22-07-2015, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 14:00 η προθεσμία για την ηλεκτρο¬ 
νική υποβολή των προσφορών μέσω της διαδικτυακής 
πύλης νννννν.ρΓοπιίίΙίΘυδ.ςον.ρΓ, που αφορά τον αριθ. πρωτ. 
3996/22-05-2015 ηλεκτρονικό διεθνή δημόσιο ανοικτό 
διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφο¬ 
ρικής (συστημικός αριθμός 9776). 

Οι ηλεκτρονικές προσφορές θα αποσφραγισθούν στις 
28-07-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της διακήρυξης με 
αρ. πρωτ. 3996/22-05-2015 και συστημικό αριθμό 9776. 

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2015 

Η Πρόεδρος 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΑΜΤΣΙΔΟΥ 
-♦- 

( 10 ) 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Αριθμ. 5983 

Ανακοινώνεται πως με την με αριθ. 228/6-07-2015 
απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, με¬ 
τατίθεται η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ» χωρίς τροποποίηση 


των όρων της διακήρυξης και ορίζεται ως νέα ημερομη¬ 
νία διεξαγωγής η Πέμπτη 16/7/2015 και ώρα 10 π.μ., για 
τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων εξαιτίας της τρα¬ 
πεζικής αργίας που ορίστηκε με την ΠΝΠ της 28/6/2015 
(ΦΕΚ Α' 65). 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της με ΑΠ 4504/27.5.2015 
διακήρυξης. 

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2015 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΑΣ 

-♦- 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 

Αριθμ. 5933Β2/Α852 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πά¬ 
τρας διακηρύττει την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή 
αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή - 
ανακατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών 
διακλαδώσεων Δήμου Πατρέων - 2015». 

Προϋπολογισμός έργου: Ο συνολικός προϋπολογισμός 
της μελέτης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυ¬ 
ρίου διακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (1.230.000,00) €, 
στο οποίο περιλαμβάνεται η πρόβλεψη αναθεώρησης 
σαράντα χιλιάδες (40.000,00) € και ο ΦΠΑ (προϋπολο¬ 
γισμού και αναθεώρησης) διακόσιες τριάντα χιλιάδες 
ευρώ (230.000,00) €. 

Αντικείμενο του έργου: Το έργο αφορά στην κατα¬ 
σκευή - ανακατασκευή αγωγών αποχέτευσης σε δια¬ 
φόρους οδούς του Δήμου Πατρέων και στην κατασκευή 
εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων. 

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους 
πόρους της ΔΕΥΑΠ. 

Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των 
διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα προσφο¬ 
ράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, 
σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της 
Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσο¬ 
στών έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). Η 
επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή δημοπρα¬ 
σία» της περ. α) του άρθρου 3 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). 

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθε¬ 
σμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκαέξι (16) μήνες 
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Παραλαβή τευχών: Τα τεύχη του διαγωνισμού θα δί¬ 
δονται στους ενδιαφερομένους σε ηλεκτρονική μορφή 
εκτός του τεύχους της Οικονομικής Προσφοράς που θα 
είναι σε έντυπη μορφή μέχρι και την Πέμπτη 23/7/2015 
με την καταβολή ποσού πέντε (5,00) €. Τυχόν πληροφο¬ 
ρίες, διευκρινίσεις κ.λπ. θα δίδονται, κατά τις εργάσιμες 
ώρες από την Υπηρεσία Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΠ (Ακτή 
Δυμαίων 48, 26333 Πάτρα, τηλ: 2610366139, 2610366122, 
ΡΑΧ: 2610325790, θ-πιαίΙ: 5θ\Λ/39β@άθγ3ρ.<3ΐ'). 

Τόπος και χρόνος παράδοσης των προσφορών: Ο δι¬ 
αγωνισμός θα γίνει την 28/7/2015 ημέρα Τρίτη ενώπιον 
της αρμόδιας Επιτροπής στα γραφεία της ΔΕΥΑΠ (Ακτή 
Δυμαίων 48, Πάτρα). Ώρα λήξης υποβολής προσφορών 
η 10.00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
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σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊστάμενη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την νέα ημε¬ 
ρομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και 
την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Απαιτούμενες εγγυήσεις: Για την έγκυρη συμμετοχή 
στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 
είκοσι χιλιάδων (20.000,00) € με χρόνο ισχύος όχι μι¬ 
κρότερο των εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών 
από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 
και 3 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ)) και άρθρο 157 παρ. 1 α) 
του Ν. 4281/2014), που να απευθύνεται στην Δ.Ε.Υ.Α.Π. 

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στον διαγωνισμό δικαιού¬ 
νται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. 
ΔΙ., εφόσον ανήκουν στη 2Η ΔΕΥΤΕΡΗ τάξη και άνω για 
έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρί¬ 
τες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί 
με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 
του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 
γ. περ. ββ) του Ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατη¬ 
γορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έρ¬ 
γου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. 

Πάτρα, 7 Ιουλίου 2015 
Ο Πρόεδρος 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ 
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ 

Αριθμ. 14835 

Ανακοινώνεται ότι το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας- 
Ν.Μ. Πύργου ύστερα από την υπ’ αριθμ. 26η/26-08-2014 
απόφαση Δ.Σ και την υπ’ αριθμ. 339η/30-09-2014 Πράξη 
Διοικητή, διενεργεί δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγω¬ 
νισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, κα¬ 
τόπιν σύντμησης χρόνου, για την ανάδειξη αναδόχου για 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ» (29 ΜΗ¬ 
ΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΤΝ) με (ΟΡν:50400000-9) για τις ανάγκες 
του Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας-Ν.Μ. Πύργου. Ο προϋ¬ 
πολογισμός ανέρχεται στα #101.020,59€# συμπ. Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω της 
διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. νννννν.ρΓοπιίίΙτθυε.ςον.ςΓ, 
στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο Ν. 4155/2013 και στο άρθρο 11 της Υπουργικής από¬ 
φασης Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικα¬ 
σίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων». 

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη 
διαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: η 10/07/2015. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδι- 
κτυακή πύλη Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: η 10η/07/2015 και ώρα 15.00 μ.μ. 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφο¬ 
ρών στη διαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: η 27η ΙΟΥΛΙΟΥ 
2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14.00 μ.μ. 

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
προσφορών: η 03/08/2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 
11:00 π.μ. 

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται 
ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση του Γ.Ν. Ηλείας \Λ/νννν.ηο5θΙ<οπΊ8ΐοργΓ9ογ.9Γ, 
από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο 
Εθνικό Τυπογραφείο. 

Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγού¬ 
μενη από πιστοποιημένη αρχή και να εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ- Διαδικτυακή πύλη 
\Λ/νννν.ρΓοπιίΙΙτβυδ.9ον.9Γ ακολουθώντας τη σχετική δια¬ 
δικασία εγγραφής). 

Η σύμβαση που θα υπογράφει θα ισχύει για ένα (1) 
έτος. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο 
Γραφείο Προμηθειών του Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας, 
Τηλ: 26210-82784. 

Πύργος, 7 Ιουλίου 2015 
Ο Διοικητής 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
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